5ί9Π3ΐυΓβ ΝοΙ 


ΙοοβΙίοη: ΑΙΗβ)5, ΕΙΙίγιϊΚο 
ΤγροοΓθΠο 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 



2781 



21 Ιουλίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 354 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

( 1 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δι¬ 
ακηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου 
κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το 
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διε- 
ξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
η εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι 
από Λ. Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή», με προϋ¬ 
πολογισμό 20.049.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η 
αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη 
εργασιών στο ποσό των 12.010.937,50 € χωρίς το ΓΕ και 
ΟΕ 18% 2.161.968,75 €, απρόβλεπτα 9% 1.275.561,56 €, 
αναθεώρηση 189.080,58 €, απολογιστικά 531.000,00 € 
(με ΓΕ και ΟΕ 18%) και Φ.Π.Α. 3.880.451,61 €. 

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19/09/2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προ¬ 
θεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία της 
ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη¬ 
τας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Α. Μαραθώνος στην 
Παλλήνη, 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η απο¬ 
σφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα 
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφρά¬ 
γιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατί¬ 
θενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγ- 
γράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν 
τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται, κατά περίπτω¬ 
ση στην ΕΕΕΕ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα 
αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση 
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί 
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 


Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δρα¬ 
στηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικών και Οδοποιίας: 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ¬ 
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 
5η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και 
στην 4η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοι¬ 
πά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γε¬ 
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματι¬ 
κού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ¬ 
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τη¬ 
ρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του 
άρθρου 21 της διακήρυξης, (δ) Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 
76 του ν. 4412/2016. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περι¬ 
φέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9775.05.028. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. 

4. Απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρ¬ 
κεια, καθώς και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 και 100 του 
ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
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5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 323.370,00 € 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φο¬ 
ρέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικο¬ 
νομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ 
εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 19/07/2018. 

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

9. Όλα τα τεύχη της μελέτης (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση της Περιφέρειας Αττικής νννννν.ρθΐΐ.ςιον.ςιΐ' στην 
ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική - Ενημέρωση - 
Διαγωνισμοί - ΔημοπρατήσειςΤεχνικώνΈργων) και στα 
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. 
Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όρο¬ 
φος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333 - 5330, 
ίθχ επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν το αριθ- 
μημένο τεύχος οικονομικής προσφοράς τους κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τηνί 3-09-2017 
ημέρα Τετάρτη. 

10. Προκήρυξη σύμβασης(Οδηγία 2004/18/ΕΚ) απε- 
στάλη στην υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε. 
την 10/07/2017. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.). 

Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή της Π.Α., 

(που έχει έδρα: Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα) και 
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
(που έχει έδρα: Λ. Συγγρού 80-88,117 41, Αθήνα), σύμ¬ 
φωνα με το π.δ. 7/2013. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία:Τμήμα ΚτιριακώνΈργων-Η/Μ 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ατ¬ 
τικής. 

2. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς στην τιμή 
αναπαραγωγής τους από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής: Λεωφόρος Συγ- 


γρού 80-88, ΤΚ.11741, Αθήνα - Τηλ. 2132065313 μέχρι 
και την 3/8/2017. 

3. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Διεύθυνση Τεχνι¬ 
κών Έργων της Περιφέρειας Αττικής / 5ος όροφος, Λ. 
Συγγρού 80-88, Αθήνα. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 8/8/2017 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοι- 
χθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού. 

Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική 
γλώσσα. 

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132065313, φαξ επι¬ 
κοινωνίας 21 32065003, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Αικατερίνη Ανδρέου. 

5. Αντικείμενο της Σύμβασης: 

Τίτλος έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ¬ 
ΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

ΈΡν: 452361 10-4 

Προϋπολογισμός: 204.325,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και 
αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 150.530,00 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) 
27.095,40 ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου Γ.Ε. και Ο.Ε.) 26.643,81 ευρώ, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 
παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 

Αναθεώρηση 55,79 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 

δ.Τόπος αντικειμένου μελέτης: Αττική (κωδικός ΝΙΙΤ5: 
ΕΕ3), Δήμος Ηρακλείου/ ΒόρειοςΤομέας Αθηνών (κωδι¬ 
κός ΝΙΓΓ5: ΕΕ301). 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δρα¬ 
στηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και 
που είναι εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εφόσον: 

• Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

• Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοι¬ 
πά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

• Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά¬ 
τος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
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ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γε¬ 
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματι¬ 
κού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ¬ 
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τη¬ 
ρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
της παρούσας παραγράφου. 

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντι¬ 
κειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

9. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγύησης συμμετοχής, τεσσάρων χιλιάδων 
ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (4.086,50 ευρώ), 
η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υπο¬ 
βάλλουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλω¬ 
σης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β'3698/16-11-2016). 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 9 μήνες από την ημε- 
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφο¬ 
ρών. 

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

13. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής 
και εγκρίθηκε με την αριθμ. 30/2016 απόφαση του Δημ. 
Συμβουλίου Ηρακλείου. Η διακήρυξη, η περίληψη διακή¬ 
ρυξης, το έντυπο πικονομικής προσφοράς συντάχθηκαν 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 1733/2017 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

14. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.02.006). 

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Αττικής. 


Παρατήρηση: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης 
αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 12-7-2017 (Κωδικός 
ΑΔΑΜ:17ΡΚ00001680622). 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθμ. διακ. 28596/509 

Ο Δήμος Πειραιά, προκηρύσσει, ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνον βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 
το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙ¬ 
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε.8/2015», προϋπολογισμού δαπάνης 
991.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα του Δήμου Πειραιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου - 
7ος όροφος, στις 7-9-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οδο¬ 
ποιίας 2ηςτάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρουςτης 
Περιφέρειας Αττικής. Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμ¬ 
μένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου 
Πειραιά. 
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Η συνολική δαπάνη ποσού 1.230.000 € θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 30.7333.72 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονο¬ 
μικού έτους 2017 μέχρι του ποσού των 300.000 € και τον 
οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2018 για το υπόλοιπο ποσό. 

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες, για 
διάστημα για διάστημα τουλάχιστον 9 (εννέα) μηνών 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών και θα υποβάλλονται σύμφωνα με το 
αναλυτική διακήρυξη. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φο¬ 
ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 19.838,71 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ¬ 
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέ- 
ροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα ανα¬ 
λυτικά αναφερόμενα στο αρθρ. 4.3 της διακήρυξης. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 0 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπά¬ 
νη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο ϊίΐθτου Δήμου Πειραιά 
νννννν.ρίΐ'θΒΞΠθΐ.ςιΐ'. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και τα¬ 
χυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη 
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλο¬ 
γραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 
28/8/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 1/9/2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής κα Ελένη 
Ανεζύρη (τηλ.: 2132022330, 340) και στη Διεύθυνση 
Οδοποιίας - Αποχέτευσης - Τμήμα Οδικών Έργων και 
Δημ. Συγκοινωνίας, X. Αντωνόπουλος, Π. Μπραΐμη (τηλ. 
210-4199833-44). 


Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 
τ. Δ.Δ.Σ. και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 
700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2017 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 


(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 47588 

Ο Δήμος Αγρίνιου, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό με το σύστημα της «ανοικτής διαδικασίας»για την 
ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙ¬ 
ΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 80.000,00 € (με Φ.Π.Α). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

• κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 64.397,18 € 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων, κ.λπ.) παραλαμβάνοντάς τα μαζί με το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου, οδό 
Π.Ε.Ο. Αγρίνιου Ιωαννίνων (ΤέωςΔημαρχείο Νεάπολης), 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπό¬ 
δειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των 
ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία (Γβχ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην οδό Π.Ε.Ο. Αγρίνιου Ιωαν¬ 
νίνων (Τέως Δημαρχείο Νεάπολης), στις 19/09/2017 από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνι¬ 
ου ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης του διαγωνισμού την 
9.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών την 
10.00 π.μ. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή αναδό- 
χου κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας σύμφωνα με την 
περίπτωση Ια) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του 
ν. 4412/2016. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 
95 τουν. 4412/2016. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλ¬ 
λακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές 
για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω¬ 
πα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνταισε έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.290,32 
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε οκτώ (8)ημερολογιακούς μήνεςκαι αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρίνιου. 

Αγρίνιο, 12 Ιουλίου 2017 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 47589 

Ο Δήμος Αγρίνιου, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό με το σύστημα της «ανοικτής διαδικασίας»για την 
ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € (με Φ.Π.Α). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 120.557,10€ 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων, κ.λπ.) παραλαμβάνοντάς τα μαζί με το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου, οδό 
Π.Ε.Ο. Αγρίνιου Ιωαννίνων (ΤέωςΔημαρχείο Νεάπολης), 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπό¬ 
δειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των 
ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία (ί3χ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην οδό Π.Ε.Ο. Αγρίνιου Ιωαν¬ 
νίνων (Τέως Δημαρχείο Νεάπολης), στις 12/09/2017 από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινί- 
ουημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης του διαγωνισμού την 
9.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών την 
10.00 π.μ. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδό- 
χου κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας σύμφωνα με την 
περίπτωση Ια) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του 
ν. 4412/2016. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 
95 του ν. 4412/2016. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλ¬ 
λακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές 
για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω¬ 
πα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνταισε έργα 
κατηγορίας Οδοποιία και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολήςσυμμετοχής ύψους 2.419,35 
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2017 ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνεςκαι αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρίνιου. 

Αγρίνιο, 12 Ιουλίου 2017 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 


( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Αριθμ. 9647/12-07-2017 

Ο Δήμος Ζηρού, προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας [(ανοιχτή 
διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
(Α' 147)], με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 95 του ν. 4412/2016), 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικι¬ 
σμού Ανωγείου Δήμου Ζηρού» 

προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών: 

Δαπάνη Εργασιών 125.272,17 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε. και Ο.Ε.) 
22.548,99 ευρώ. 

Απρόβλεπτα (15%) 22.173,17 ευρώ. 

Αναθεώρηση - 3.392,77 ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) - 41.612,90 ευρώ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 215.000,00 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΥ ΖΗ- 
ΡΟΥ Κ.Α. 25-7326.080. 

Ο φιαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/08/2017 ημέρα 
Τρίτη κσιώρα 10:00π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της Διεύθυνση Τ.Υ.Π. και Π που βρίσκονται 
στο Δημαρχείο Ζηρού. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας Υδραυλικά, 

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι στους επίτιμους 
καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώ¬ 
ρας προέλευσης. 

γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις 
Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία 
του έργου που δημοπρατείται. 


Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φο¬ 
ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 3.467,75 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ¬ 
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δώ¬ 
δεκα (12) μήνες. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) «Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και την 
διακήρυξη του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛ¬ 
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, Πλατεία Γεννηματά - 48200 
Φιλιππιάδα. 

Τατεύχη δημοπράτησης(διακήρυξη,συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς, κ.λπ.) θα 
διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και την Δευτέρα 
07/08/2017, μία ημέρα πριν την διεξαγωγή της δημο¬ 
πρασίας. Τα τεύχη δημοπράτησης δεν στέλνονται στους 
ενδιαφερομένους με Γθχ. Τ α τεύχη θα παραλαμβάνονται 
από το γραφείο Νο 6 από τον Μισηρλή Γεώργιο, τηλ.: 
2683 3 60614 Γβχ 2683 30 24667. Επίσης τα τεύχη της 
διακήρυξης (εκτός του εντύπου της Οικονομικής Προ¬ 
σφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν 
από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ζηρού νννννν.άίιτιοίζίΐΌυ.ςιΐ'. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στον Δήμο Ζηρού (Αρμόδιος: Γεώργιος Μισηρλής 
τηλ. 2683 3 60614). 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 


(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

Αριθμ. 10827 

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», προκηρύσσει τον αριθμ. 52/ΗΛ/2017 ανοι¬ 
κτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 
προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» (ΟΡν-33141114-2), για 
ένα έτος (1) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ- 
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. 

Προϋπολονισμός δαπάνης: 60.000,36 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΐ'οιτιίΐΓίθυδ.ςιΐ' 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟ¬ 
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοιηίΐΓίθυΒ.ρΓ 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

13/07/2017 

14/07/2017 

14/07/2017 

ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 
04/09/2017 
ΩΡΑ: 10.00 π.μ. 

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 
07/09/2017 
ΩΡΑ: 12.00 π.μ. 


Για περισσότερες πληροφορίες, διακηρύξεις, γενικούς όρους κ.λπ. μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 
3501526-545-536 και φαξ: 210 8003298, τις εργάσιμες μέρες και από ώρας 10:00-14:00. 


Νέα Κηφισιά, 12 Ιουλίου 2017 
Η Διοικήτρια 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ 


( 8 ) 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 12473 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει ανοιχτή δι¬ 
αδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευής του 
έργου: «Νο 44- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ», προϋπολογισμού 
€ 430.000,00 πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για 
κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογί¬ 
ου της εγκεκριμένης μελέτης (παρ. 2α, άρθρου 95 του 
ν. 4412/2016). 

2. Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται είναι 
α) η επέκταση του δικτύου ύδρευσης και β) η κατασκευή 
νέων παροχών ύδρευσης, σε διάφορες θέσεις του Δή¬ 
μου Βόλου, για την εξυπηρέτηση σχετικών αιτημάτων 
καταναλωτών. 

3. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: 

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα Κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών 1 η Τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: 

- σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου (Ε.Ο.Χ.), 

- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 


β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. 

γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν 
υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254, 
του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του 
ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

4. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση απότουςσυμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.600,00 ευρώ. 

5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση των εγγράφων της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα νννννν.άθγθΐην.ρΓ, εκτός από το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα διατίθεται από τα 
γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, κατόπιν έγγραφης αιτή- 
σεως προς το Τμήμα Μελετών - Κατασκευών 1 ος όρο¬ 
φος, γραφείο 7, οδός Κωνσταντά 141, Τ.Κ. 38221. Πλη¬ 
ροφορίες στο τηλέφωνο 2421075103 και 2421075106, 
ί9χ επικοινωνίας 2421075135, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Ελισσάβετ Θεοφανίδου και ΧριστίναΤσέτη 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Το έντυπο της Οικονομι¬ 
κής Προσφοράς είναι αριθμημένο και χορηγείται απο¬ 
κλειστικά από τη ΔΕΥΑΜΒ και αφορά στον ενδιαφερό¬ 
μενο, στου οποίου το όνομα έχει κατατεθεί η αίτηση και 
είναι όρος συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/08/2017 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (χρόνος λήψης υποβολής 
προσφορών). 

7.0 χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

8. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της 
ΔΕΥΑΜΒ. 
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10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 

11. Γεωγραφική Θέση του Έργου (Κωδ. ΝΙΙΤ5): 22. 

12. Κωδικός ΈΡν της Σύμβασης: 45232100-3. 

13. Οι δαπάνες δημοσίευσηςτης παρούσας βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Βόλος, 13 Ιουλίου 2017 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 


(9) 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 12474 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει ανοιχτή διαδι¬ 
κασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευής του έργου: 
«Νο 108 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑ¬ 
ΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΪΒΑΛΙΩΤΙΚΩΝ 
Δ. ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού, € 530.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οι¬ 
κονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών ερ¬ 
γασιών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (παρ. 
2α, άρθρου 95 του ν. 4412/2016). 

Ι.Τοτεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται είναι 
α) Η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες Διμηνίου και Αϊ- 
βαλιώτικων του Δήμου Βόλου, β) Η κατασκευή διακλα¬ 
δώσεων προκειμένου να συνδεθούν τα ακίνητα με το 
κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων και γ) Οι αποκαταστάσεις 
των τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. 

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: 

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα Κατηγορίας Υδραυλικών 1 η Τάξης και άνω και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

- σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου (Ε.Ο.Χ.), 

- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 


ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. 

γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν 
υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254, 
του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του 
ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

3. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α)του 
άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 10.600,00 
ευρώ. 

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση των εγγράφων της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα νννννν.άθγΒΐην.ςΓ, εκτός από το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα διατίθεται από τα 
γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, κατόπιν έγγραφης αιτή- 
σεως προς το Τμήμα Μελετών - Κατασκευών 1 ος όρο¬ 
φος, γραφείο 7, οδός Κωνσταντά 141, Τ.Κ. 38221. Πλη¬ 
ροφορίες στο τηλέφωνο 2421075103 και 2421075106, 
Γβχ επικοινωνίας 2421075135, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Ελισσάβετ Θεοφανίδου και Χριστίνα Τσέτη 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το έντυπο της Οικονομι¬ 
κής Προσφοράς είναι αριθμημένο και χορηγείται απο¬ 
κλειστικά από τη ΔΕΥΑΜΒ και αφορά στον ενδιαφερό¬ 
μενο, στου οποίου το όνομα έχει κατατεθεί η αίτηση και 
είναι όρος συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/08/2017 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (χρόνος λήψης υποβολής 
προσφορών). 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

7. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της 
ΔΕΥΑΜΒ. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 

10. Γεωγραφική Θέση του Έργου (Κωδ. ΝΙΙΤ5): 22. 

11. Κωδικός ΈΡν της Σύμβασης: 45232400-6. 

12. Οι δαπάνες δημοσίευσηςτης παρούσας βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Βόλος, 13 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 
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